LW. 72861/94. 


Sprawozdanie 


Wydziału krajowego o zarządzie krajowym funduszem pożyczkowym na 
budowę koszar dla wojska za czas od 1. stycznia do 30. listopada 1893. 


Wysoki Sejmie! 


Uchwałą z 9. lutego 1894 przyjął Wysoki Sejm do wiadomości sprawozdanie Wydziału 
krajowego o zarządzie kraj. funduszem pożyczkowym na budowę koszar dla wojska za rok 1898 
i weznał c. k. Rząd, aby wniosł do Rady Państwa nowy projekt ustawy kwaterunkowej. 

O wyniku tej rezolucyi nie otrzymał Wydział krajowy do chwili zamknięcia niniejszego 
sprawozdania żadnej wiadomości. Czyniąc zadość życzeniu komisyi administracyjnej zawartemu 
w jej sprawozdaniu o zarządzie kraj. funduszem pożyczkowym na budowę koszar dla wojska za 
rok 1898, zawiadomił Wydział krajowy rozp. z 18. marca 1894 L. 9198 wszystkie gminy, które 
z funduszu powyższego korzystały, o wydoskonalonym przez J. E. feldmarszałka porucznika Ju- 
liana Roszkowskiego systemie barakowym, jak nie mniej zwrócił ich uwagę na to, że podobnie 
jak w Krakowie winny w razie potrzeby wystarać się o przedsiębiorcę, któryby podjął się bułlowy 
koszar dla wojska na własny rachunek. 

W sprawie uzyskania w myśl uchwały Wysokiego Sejmu z 5. kwietnia 1892 pomocy 
państwowej na budowę koszar dla wojska w kraju, wystosował Wydział krajowy po raz trzeci 
memoryał z 27. lutego 1894 1. 9053 (dołączony tu w odpisie) na który jednak niestety otrzymał 
odpowiedź c. k. Namiestnietwa z 19. maja 1894 L. 34.249 że e. k. Ministerstwo obrony kra- 
jowej reskryptem z 22. kwietnia 1894 L. 8119 nie uwzględniło wniosku o przyznanie gminom 
Lwów i Przemyśl bezprocentowych pożyczek z funduszów państwowych na budowę koszar w myśl 
bowiem postanowień $. 23. ustawy kwaterunkowej, stały kwaterunek wojska jest obowiązkiem 
„poszczególnych krajów koronnych". 

W obee tej odmownej decyzyi e. k. Namiestnictwo domaga się iżby Wydział krajowy 
„tym gminom w których wskutek pomnożenia stanu czynnego obrony krajowej brak wspólnych 
pomieszczeń dla wojska się okazuje, I w następstwie tego ciężar rozdzielonego zakwaterowania 
wojska, bardzo byłby szkodliwy dla właścicieli realności, przyjść w pomoc przez udzielenie bez- 
procentowych pożyczek z funduszu krajowego i w tym celu wyjednać ewentualnie u Wysokiego 
Sejmu podwyższenia przyzwolonej dotacyi*. 

W obec powyższych wyjaśnień przedstawia się stan rzeczy co do pożyczek jak 


następuje : 
1, 


A) Pożyczki przyznane bez zastrzeżenia : 


1) Gródek LW. 39.136,  . : 50.000 zł. 
2) Kołomyja LW. 84.824, Aet Taaa do LW. 41. S2BJy3 
pożyczki w kwocie 52.000 zł. przyznano pożyczkę w kwocie 


60.750 zł. z której nie podjęto reszty - ć ; 9.326 , 
8) Rzeszów LW. 25.492i, przyznano lecz nie do ABE. 100.000 , 
4) Nowy Sącz LW. 17892lgo a : ; : 30.000 , 
5) Przemyśl LW. 19.882% =. 7 OoN 
6) Tarnów LW. 8601l reszta ć : 50.000 , 
7) Żółkiew LW. 28.033, do wypłaty w Tatach 1896—1900 . 150.000 ,„ 

Razem : 489.326 zł. 


B) Pożyczki przyznane na r. 1897 pod warunkiem, jeśli Wysoki Sejm przyzna 
odpowiedni kredyt: 


1) Kołomyja LW. 34.824|, i odezwa ce. k. Namiestnictwa z 25. 
czerwca 1894 L. 50063, 8, lipca 1894 L. 51.082 i e. k. Pre- 


zydyum Namiestnictwa z 27. lipca 1894 L. 775% pr. . ' 190.000 zł. 
2) Rzeszów LW. 82.120, i odezwa c, k. Namiestnictwa z 20. 
lipca 1894 L. 49.487 i 11. października 1894 L. 81.268 ; 150.000 , 


3) Stanisławów LW. 33.556, odezwa c. k. Namiestnictwa z 20. 
lipca 1894 L. 56.984 i c. k. Prezydyum Namiestnictwa z 27. 


lipea L. 7752/pr. ; ; a ; ; ć 4 40.000 , 
Razem A 380.000 zł. 


C) Pożyczki żadane dla gmin bądź przez c. k. Namiestnictwo, bądż pzez 
władze wojskowe: 


1) Lwów, LW. 9058. 27.864 i 41.425], oraz odezwy e. k. Pre- 
zydyum Namiestnietwa z 18. lutego 1894 L. 1594]|pr. 10. maja 


1894 L. 384.249 i z dnia 27. lipca 1894 L. 7752ipr. . ; 200.000 zł. 
2) Złoczów LW. 41.4254 i odezwa c. k. Prezydyum Namiestni- 
etwa z 27, lipca 1894 L. 7752lpr. . 40.000 ,, 
3) Przeworsk LW. 88.211 oraz odezwa komendy 10? Me: Z 17. 
października 1894 L. 4551 (LW. 55.570 ,,) à : 94.000 , 
T -364.000 zl. 


D) Pożyczki zgłoszone przez gminy bezposrednio : 
1) Czortków LW. 11.022 17%.778lgą dodatkowo do wypłaconych 


już 45.000 zł. . i * ć > > i ; 30.000 zł. 
2) Przemyśl LW. 28.5501, i 27.868|,, dodatkowo do przyznanych 

100.000 zł. . : : ; ; c : . 45.000 , 
3) Sanok LW. 15.404),, : > A i 7 à 150.000 ,„ 
4) Wadowice LW. 58.882134 : : , : A , 90.000 ,„ 


Razem : 815.000 zł. 


jj 
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Ogółem przeto wynoszą pożyczki zgłoszone po dzień zamknięcia niniejszego 
sprawozdania. 


ad A.) kwotę . : ; ; 469.526 zł, 
ad B.) kwotę . : ; 380.000 „ 
ad C.) kwotę .  .  . . 864.000 , 
ad D.) kwotę . . ; ; 315.000 „ 

Czyli razem .  1,548.826 zł, 


Z kwoty ad A. w wysokości 489.326 zł. przypadnie od wypłaty w r. 1895 i 1896 
kwota 369.326 zł. Żółkiew bowiem otrzyma w roku 1896 dopiero pierwszą ratę w kwocie 30.000 zł. 
Na pokrycie zaś powyższej należytości w kwocie 369.326 zl. 
służyć będzie zapas kasowy % końcem 1894 


około - . . . 110.000 zł. 

zwroty z pożyczek w latach 1895 i 

1896 około o c . . 225.000 , 

i procenta z lokacyi około . - 5.000 „ 
Czyli razem : 340.000 zł. 


Zabraknie przeto przeszło 29.000 zł. które Wydział krajowy zniewolony będzie wstawić 
do preliminarza funduszu krajowego na rok 1896 celem pomnożenia fundszu pożyczkowewgo na 
budowę koszar. 

Do kwoty ad B. płatnej w roku 1897 w wysokości 380.000 zł. doliczyć należy drugą 
ratę pożyczki dla Zółkwi w kwocie 30.000 zł. 

Należytość przeto wynosić będzie do wypłaty w r. 189% kwotę 410.000 zł. 

Na jej pokrycie zaś dysponować będzie Wydział krajowy tylko dochodem z r. 1897. 
w kwocie około 130.000 zł. tak, że pozostałą resztę w kwocie około 280.000 zł. zniewolony będzie 
Wydział krajowy wstawić do preliminarza funduszu krajowego na rok 1397 celem uzupełnienia 
funduszu pożyczkowego na budowę koszar dla wojska. 

Reszta ze zgłoszonych pożyczek ad C. w ogólnej kwocie 364.000 zł. i ad D. w ogólnej 
kwocie 315.000 zł. do których doliczyć należy jeszcze trzyroczne raty pożyczki dla Żółkwi w kwo- 
cie ogólnej 90.000 zł. wreszcie pożyczki, które w między czasie zgłoszone zostaną, będą mogły 
od roku 1898 uwzględnione być tylko o tyle o ile nato wystarczą dochody roczne funduszu poży= 
czkowego i korpusu ochotników, przyczem oczywiście mogą zostać uwzględnione tylko pomniej- 
sze pożyczki. 

Wydział krajowy podaje dalej do wiadomości Wysokiego Sejmu, że uchwałą swą z 17. 
listopada 1894 L. 82.109 zezwolił gminie miasta Jarosławia na spłatę w 12 latach reszty dlu- 
żnej sumy w kwocie 117.506 zł. w. a. począwszy od 1. stycznia 1895. 

Stan krajowego funduszu pożyczkowego na budowę koszar dla wojska przedstawia się 
podług dat oddziału rachunkowego z dniem 30. listopada 1894 jak następuje: 

Podług przedłożonego Wysokiemu Sejmowi zamknięcia 
rachunków funduszu krajowego z r. 1898 wynosiła nałe- 


żytość od gmin z końcem roku 1898 kw. . ś ; 1,185.175 zł. 16 ct. 
Od tego uależytość bierua dla gminy Sanok ; . 698 „ — 
Pozostaje przeto : 1,184.477 zł. 16 ct. 


Od 1. stycznia do 30. listopada 1894 wypłacono gminom pożyczki: 
Czortków . i A O 0 35.000 zł. 
Kołomyja . ć ć 6 : 51.424 p 
Tarnów ; ; ; D ż 100.000 ;, 
Trembowla : : ę 3 15.000 , 201.424 „ — 


Razem : 1,885.901 zł. 16 ct. 


Nato zwróciły gminy w czasie od 1. stycz. do 30. list. 1894. 


Alegat 2. 


Bochnia : : ; o ę 1.291 zł. 65 ct. 
Brzeżany E k z A ; MCO 
Czortków Žž . ; ; p 883 , 
Jarosław s : ; : : 17.248 , 
Jaworów s A $ : 1.900 , 
Kołomyja . : ć e ; 11.350 ,„ 
Kraków r ; ; ; : 18.886 , 
Lwów : ; ; - > 5.000 , 
Łańcut : 3 ; ; ; 166 p 
Nowy Sącz . , : A : 2.915 „ 34 ct. 
Przemyśl : ; c : c ELSE > 
Rzeszów 5 ; s ; P doda „= 


Sanok uiszezono w r. 1898 na r. 
1894 kwotę 2208 zł. a w r. 1894 


również * : a 2.208 > 
Stanisławów : ; : : 8.3882 y 
Stryj . ; ; ; : ; 2.542 „82 et. 
Tarnopol À ; Ś c ; 6.248 p 
Tarnów 5 3 : ; : 4.168 „ 
Trembowla . r a : : 1.875 y 
Złoczów i p ę : ; 2.882 p 
Żółkiew n T 


Pozostaje więc u gmin z dniem 30. a 1894 podług 
dołączonego *|. wykazu . c 

Do tego zapas kasowy z 30/4. 1804 . 

Stan czynny wynosi przeto z dniem powyższem . 
prócz odsetek z lokacyi i prowizyi zwłoki za II. 
półrocze 1594. 


Powyższy stan czynny powstał: 
l) Z kredytu uchwalonego 11. stycznia 1888 w kwocie 
2) Z kredytu uchwalonego 5. kwietnia 1892 w kwocie 
8) Z kredytu uchwalonego 24. września 1892 w kwocie 
4) Z odsetek z chwilowych lokacyi 


po koniec r. 1898 * s . 45.517 zł. 06 ct. 
i za I. półrocze 1894 . ; . 8.181 

Z 6°% odsetek zwłoki : 

po koniec roku 18938 . y . 2.489 zł, 57 ct. 
i za I. półrocze 1894 z » 36 zł. 50 ct. 


Razem przeto jak wyżej 


Prócz tego funduszu pozostaje w administracyi Wydziału 
krajowego samoistny fundusz korpusu ochotników prze- 
znaczony na budowę koszar dla wojska i szpitali wojsko- 
wych. Fundusz ten wynosi z dniem 80. listopada 1894 
gotówkę À : : c : 

i efektami 


S 113.974 zł. 31 et. 


1,271.962 zł. 85 et. 
58.297 zł. 28 et. 
— 1330.224 zł. 13 ct. 


1,000.000 zł. 
200.000 zł. 
80.000 zł. 


44.698 zł. 06 ct. 


2.526 zł. 07 ct. 
1,8380.224 zł. 18 et. 


589 zł. 63 ct. 
51.782 zł. 93 ct, 


"zza 
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Zapas tego funduszu jako samoistnego nie może być łączony z rachunkiem kraj. 


fuuduszu pożyczkowego. 
Z krajowego funduszu pożyczkowego wypłacono wogóle 
gminom po 30, listop. 1894 kwotę . k i : 1,831,124 zł. 
gminy zaś zwróciły sy r . 559.197 zł. 15 ct. 
; 1.271.926 zł. 85 ct. 


i Pozostaje zatem u gmin jak to wyżej N 
Wydział krajowy przeto na podstawie niniejszego sprawozdania wnosi: 
Wysoki Sejm raczy je przyjąć do wiadomości. 


Lwów dnia 27. grudnia 1894. 


Marszałek krajowy : 
Sanguszko w. r. 
Sprawozdawca : 


Wereszczyński w. r. 
członek Wydziału krajowego. 


Alegat 1. do LW. 72861. 


+ . « . 3 . 
Do Swietnego c. k. Prezydyum Namiestnietwa we Lwowie. 


Odezwa. 


Na rzeezoną odezwę z 18. lutego b. r. L. 1594/pr. (weszła 15. lutego b. r.) Wydział 
krajowy ma zaszczyt oznajmić uprzejmie Swietnemu e. k. Prezydynm przedewszystkiem, że poru- 
szoną w dołączonem piśmie c. k. komendy obrony krajowej we Lwowie z dnia 12. lutego b. r. 
L. 107 sprawa przyznania gminie miasta Lwowa bezprocentowej pożyczki na budowę koszar dla 
sztabu pułkowego i 8 szwadr. pułku obrony kraj. Nr. 1 nie mogła być przedłożoną Wysokiemu 
Sejmowi na ostatniej sesyi zamkniętej już dn. 17. lutego 1894 albowiem Wys. Sejm jeszcze w d. 
4. lutego 1894 powziął następującą uchwałę. 

„Wszystkie petycye, któreby miały być przydzielone komisyi budżetowej, przydzielać 
należy od dnia dzisiejszego, w obee zamknięcia przez komisyę budżetu, Wydziałowi krajowemu“. 

„Nadto przedłożenie sprawy niniejszej Wysokiemu Sejmowi natrafiało również na tę przeszkodę, 
że jeszcze na posiedzeniu z dnia 5. kwietnia 1892 powziął Wysoki Sejm uchwały polecającą Wy- 
działowi krajowemu, aby przeprowadził z e. k. Rządem rokowania w celu uzyskania zasiłku z ck. 
Skarbu państwowego dla gmin a względnie dla kraju na budowę koszar dla wojska. Już wówczas 
bowiem wykazaliśmy Wysokiemu Sejmowi, że dochód z krajowego funduszu pożyczkowego na bu- 
dowę koszar dla wojska, nie może zaspokoić licznych żądań o pożyczki. Uchwałę tę mieliśmy 
zaszczyt przedstawić Świetnemu c. k. Prezydyum w memoryale naszym z dnia 8. czerwca 1892. 
L. 19623, w którym zarazem upraszaliśmy o wspólne z władzami wojskowemi ułożenie programu 
budowy potrzebnych koszar, ażebyśmy mogli uporządkować wydawanie promes na pożyczki dla 
gmin, jak również, żeby c. k. Rząd ewentualnie mógł mieć podstawę do wyjednania corocznej 
pomocy czy to dla kraju, czy też dla gmin na cel zamierzony. 

Odezwaini z dnia 16. i 81. grudnia 1892 L. 101446 i 107770 udzieliło nam swej od- 
powiedzi Świetne e. k. Namiestnietwo trzy wykazy tutejszo krajowych komend korpuśnych, owych 
budowli na cele wojskowe, które już w najbliższym ezasie wykonane być miały. 

Otrzymawszy te wykazy koszar (26 znaczniejszych objektów), odniósł się Wydział kra- 
jowy ponownie do Świetnego e. k Namiestnictwa odezwą z dnia 2. lutego 1898 L. 64158/92 
z przedstawieniem, że równocześne wykonanie tych budowli, względnie udzielenie na nie pożyczki, 
jest rzeczą wręcz niemożliwą i że między niemi muszą znajdować się i takie, które są pilniejsze 
i waźniejsze. 

Wskutek tego otrzymaliśmy odezwą z dnia 18. marca 1893. L. 16487 trzy zmienione 
wykazy: budowli, eo do których pertraktacye już ukończone zostały, które zatem w pierwszym 
rzędzie mają być wykonane, dalej budowli, co do których pertraktacye są jeszcze w toku i wresz- 
cie budowli, co do których niewdrożono jeszcze kroków przedwstępnych. 


ŚR ano. ___. JĄ GG 
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W żadnym jednak z powyższych wykazów niema nawet wzmianki o potrzebie budowy 
koszar dla sztabu pułkowego i trzech szwadronów pułku ułanów obrony krajowej Nr. 1. we Lwo- 
wie, jak również niema i wzmianki o potrzebie budowy koszar dla sztabu pułkowego i trzech 
szwadronów pułku ułanów obrony krajowej Nr. 3. w Rzeszowie, na który to cel ostatni Wydział 
krajowy w odezwie swej z dnia 8. sierpnia 1898. L. 41282 wystosowanej do Świetnego e. k. Na- 
miestnietwa, zniewolony był dla braku funduszów, odmówić gminie przyrzeczenia pożyczki. 


Świetne e k. Namiestnictwo oznajmiło nam dalej w swej odezwie z dnia 18. marca 
1893 L. 16487., że powołanej wyżej uchwale Wysokiego Sejmu z dnia 5. maja 1892. stało się 
na razie o tyle zadość, że c. k. Rząd udzielił gminie miasta Brodów bezprocentową pożyczkę 
w kwocie 350.000 złr. w. a. zwrotnej w 35 latach. 

Co do tej pożyczki zaznacza Wydział krajowy jednak, że udzielił był swego czasu 
pomienionej gminie promesę na 100.000 złr. w. a. na ten sam cel, na który pożyczka rządowa 
udzieloną została, że o resztę potrzebnego funduszu miała gmina sama się postarać że udzielenie 
gminie pożyczki rządowej Wydział krajowy wcale nie interweniował, że wreszcie pożyczka ta udzic- 
lona została gminie z powodu zniesienia wolnego okręgu ełowego. 

Kraj zatem uzyskał faktyczną pomoć tylko przez odwołanie promesy powyższej na 
100.000 złr., promesę tę jednak w tej chwili rozdał innym gminom. 

Wreszcie odezwą z dnia 9. maja 1898 LW. 15797 odniósł się Wydział krajowy pono - 
wnie do Świetnego c. k. Namiestnietwa z przedstawieniem stanu krajowego funduszu pożyczko- 
wego na budowę koszar dla wojska i wykazał szczegółowo, że cały dyspozycyjny fundusz został 
już po koniec roku 1895 w zupełności wyczerpany, upraszając, aby z uwagi, że w latach 1894 
i 1395 niezawodnie wejdą żądania o budowę koszar promesami naszemi nie objętych, Świetne ck. 
Namiestnictwo zechciało wyjednać u Władz dotyczących pomoc dla kraju względnie dla gmin 
w ten sposób, iżby ek. Rząd zrealizował udzieloną już gminie miasta Przemyśla promesę naszą 
na 100.000 złr. i gminie miasta Tarnowa na 200.000 złr., na co odezwą z dn. 16. sierpnia 1893. 
L. 59628 otrzymał odpowiedź, że sprawa ta przedłożoną została c. k. Ministerstwu obrony kra- 
jowej relacyą z dnia 18. czerwca 1893. L 40088. 

Jaki jednak sprawa ta wzięła dalszy obrót, Wydział krajowy dotąd niema wiadomości 
i powołuje się w tym względzie na odezwę Świetnego c. k. Namiestnietwa z dnia 6. listopada 
1893. L. 88.791. 

Od czasu powyższego zmienił się stan krajowego funduszu pożyczkowego na budowę 
koszar dla wojska o tyle, że przybyła nagła sprawa udzielenia gminie Gródek pożyczki w kwocie 
50.000 złr. na budowę dorywczych koszar dla jednego batalionu piechoty, eo do której to pożyczki 
Wydział krajowy przedstawił stan rzeczy Świetnomu c. k. Namiestnictwu w osobnej odezwie, oraz 
że gmina Zółkiew otrzymała na wykończenie koszar dla kawaleryi promesę na 150.000 złr. płat- 
nych w latach 1896 do 1900 po 30.000 złr. rocznie tak, że krajowy fundusz pożyczkowy dyspo- 
nować będzie w tych latach tylko około 80.000 złr. rocznie. Dalej gmina Kołomyja otrzymała 
promesę na 52.000 zł. płatnych jednak z oddanego nam funduszu ochotników, gminie zaś Czortków 
niewątpliwie trzeba będzie przyznać i w latach 1894 i 1895 wypłacić dodatkowo do 45.000 złr. 
jeszcze pożyczkę 30.000 złr. na wykończenie normalnych koszar dla 2-ch batalionów piechoty. 
Wreszcie gminie Tarnów musiał Wydział kraj. na rachunek przyrzeczonych jak wyżej 200.000 zł., 
już wypłacić 75.000 złr. i w najbliższym czasie będzie musiał wypłacić jej jeszcze dalszych 
75,000 złr. w. a., z powodu wykończenia jednej części koszar a rozpoczęcia dalszej budowy. 

Z tych wszystkich powodów nie może Wydział krajowy gminie miasta Lwowa przyrzec 
jakiejkolwiek pożyczki tak jak niemógł przyrzee pożyczki i gminie Rzeszów, która obeenie ze swej 
strony wzniosła prośbę z dnia 24. lutego 1894 L. 157% o udzielenie ewentualnie ze Skarbu pań- 
stwowego pożyczki w kwocie 250.000 złr. Prośbę tę przedkłada Wydział krajowy równocześnie 
Świetnemu c. k. Namiestnietwu przy LW. 11229,94. 


Powołując się zaś w sprawie niniejszej na motywa tutejszego memoryału z 8. czerwca 
1592 zwłaszcza w tym kierunku, że podczas gdy w innych krajach koronnych państwa Austryac- 
kiego ustawa kwaterunkowa z roku 1879 została znaczniejsza część koszar pobudowanych przez 
ck. Rząd, to w Galicyi w stosunku do owych innych krajów, oraz w stosunku do obszaru kraju 
naszego, faktycznych potrzeb, podobnych koszar było bardzo mało, Wydział krajowy ma zaszczyt 
zwrócić uprzejmie uwagę Świetnego c. k. Prezydyum, że fundusz krajowy podług dołączonego, 
sprawozdania Komisyi administracyjnej wypłacił gminom na budowę koszar wojskowych z końcem 
roku 1893 kwotę 1,629.700 zł. w. u., że do końca roku 1895 wypłacić ma przyrzeczonych 382.000 
złr. w. a., prócz dodatkowej pożyczki dla gminy Czortków w tym samym czasie 80.000 zł. w. a. 
a dla gminy Żółkiew w r. 18961900, 150.000 zł. w. a., co wszystko razem czyni poważną sumę 
2,191.700 zł. w. a„ nie obejmującą jeszcze 50.000 zł. dla Gródka ani ewentualnej pomocy dla 
Rzeszowa. 

Cyfra powyższa stwierdza jak wielką ofiarę kraj dotąd ponieść został zniewolony, spo- 
dziewane zaś a powołanymi wyżej wykazami Świetnego e. k. Namiestnietwa widocznie niezupełnie 
objęte życzenia e. k. Władz wojskowych wskazują, na jak wielkie ciężary kraj ten ma być jeszcze 
przygotowany aby uzupełnić lukę powstałą jedynie tylko wskutek dawniej panującego systemu 
administracyi rządowej. 

Wszakże i w tym stanie rzeczy uczyniłby kraj zadość swemu z ustawy wynikającemu 
obowiązkowi bez starania się o pomoc panstwową, gdyby nie okoliczność że liczne a poważne 
życzenia c. i k. Władz wojskowych schodzą się naraz, są nagłe a co nieraniej bardzo ważne 
są nieprzewidziane ani co do czasu, w którym ma być budowla wykonaną, ani co do kosztu, 
ani nawet co do jakości samej budowy lub miejscowoćci. 

Tego rodzaju życzenia, przedstawiające, lekko licząc półmilionowy kredyt 
roczny, na którego zrealizowanie kraj dysponować moża zaledwie piątą częścią raczy Świetne ck 
Prezydum uznać, musiałyby zwichnąć równowagę finansów kraju, z takim trudem na razie uregu- 
lowanych, co spowodowałoby i sprowadziło stan szkodliwy zarówno dla żywotnych interesów kraju 
samego jak i dla ogólnego interesu państwa. 

Pragnąc temu zapobiedz, poczuwał się Wydział krajowy do obowiązku przedstawić stan 
rzeczy raz jeszcze Świetnemu c. k. Prezydyum z usilną prośbą, aby Świetne e. k. Prezydyum 
raczyło na sprawę niniejszą zwrócić Swą szczegóaniejszą uwagę i przedstawić ze Swej strony ek. 
Władzom centralnym przychylny wniosek co do faktycznej potrzeby corocznej dla kraju pomocy 
państwowej bądź to udzielaniem gminom bezprocentowych pożyczek na budowę koszar dla wojska 
o ile pożyczki nie mogłyby być udzielone ze skarbu krajowego, bądź własną budową koszar, bądź 
wreszcie jak to np. w r. 1892/98. stało się w Krakowie przy budowie koszar dla trzech szwa- 
dronów kawaleryi, poruczeniem budowy prywatnemu przedsiębiorcy za opłatę temuż przez pewien 
szereg lat czynszu, poczem koszary takie przechodziłyby na własność skarbu wojskowego. 


Lwów, dnia 27. lutego 1894. 


Z drukarni Pillera i Sp. we Lwowie 


~ Alegat 2. do L. W. 72.861/94. 


Wypłacono 
a S gminom _ fraty pożyczek Wysokość 
59 A po dzień 80. li-| po dzień 80. | rocznych rat : 
Se | Nazwa gminy stopada 1894. | listop. 1894, Ostatnia rata U 
FIR I przypada Waga 
F: Nr. 


= zł. w. a. zł et zł, ch 


1 | Bochnia . .| la | 16.000 | 6.666 [Bo] 1.383 Baj 1 
2a | 8000| 3.388 |30} 666 |66 s Tr 
8a | 7.000 f 2.916 zO] 583 32] 1j, 1901 


9 | Brzeżany . . | la | 4.000 į 4.000 |- ma, 4S r 
2a | 12.000 | 12.000 |—| — ke: E 
l | 3a | 6.000| 4.500 |-| 500 |—| 1/, 1897 
3 | Czortków . .| la | 15.000 7.500 34] 1.250 |—. t/z 1900 Gmina Ozortków wnio- 
| 2a 5.000 2.080 |- | 416 |-- 1 1901 MENDA, o O a 
= — — rozpoczęcia spłaty poży- 
3a | 45.000 —| Yr 1916 | czki e do roku 1886. 


4 | Gródek. . .|la | 20.000] 16.666 68] 1.666 66] 15/1, 1895 


5 | Jarosław . la 35,000 | 20.420 =i] LW.832.109/94 zezwolono 
| 2a 7.000 | 4,074 |— | na konwersyę reszty nie- 
3a | 150.000 | 62.500 || 9.800 |—| */, 1906 | spłaconych pożyczek 
daj 15.000 2.500, le w latach 12 od r. 1895, 
6 | Jaworów . .| la | 20.000 2.500 |- 1.000 |—-| 1, 1912 
2a | 18.000 | 1.800 |-|  900|-| %, 1912 
7 | Kołomyja . .| 1a | 30.000 | 80.000 -| —  |-- 4 
2a | 51,424 | — 3.087 50] *0/, 1914 
8 | Kraków . .| la | 60.000 | 20.000 |--.| 5.000 |--| t/, 1902 
2a | 100.000 8.886 |—-| 8.886 |—| !/⁄ 1905 
9; Lwów . . .j la | 60.000 | 40.000 |— 5.000 |—| 1/7 1898 
10 | Łańcut. . .|1a| 2.000 664 |-| 166 |-| 4, 1902 
11 | Nowy Sącz .| la | 25.000 | 13.538 |-| 2.082 |—| 1⁄4 1900 
2a 10.000 | 4.166 | 833 |34] 1/, 1901 
12 | Przemyśl . .| la | 15.000 | 15.000 =} — |- z. 
2a | 10000| 9.152 |--I 832 |-| "|, 1895 
3a | 20.000 5.881 |— 1.666 |- Wa 1908 
4a | 20.000 | 4.998 —| 1.666 |—| '/ 1908 
Ba | 90.000 9,000 4.500 | — 1/7 1912 
13 | Rzeszów . .| la |132.000 | 54.802 |62| 7.720 |—| */, 1904 
14 | Sanok . . .| 1a | 80.700 | 19.714 |-| 4.406 || '/, 1908 


| WWO r R O i R 
Wypłacono Spłacone 
g gminom raty pożyczek] Wysokość 
EN 4 po dzien 30. li-| po dzień 30. |rocznych rat. Ostatnia 
Ę F Nazwa gminy | stopada 1894. | listop. 1894. rata sprzýpeda Uwaga 
(e) IN 
3 EA zł. w. a. zł, ct 
czek 14 a 
15 —i 
2a | 40.000 
16 | Stryj . . .|la 22000] 9.166 57} 1.888 |82] 1/, 1901 
2a | 25.000 4.166 (64) 2083 |32| 1/7 1904 
8a | 14.000] 2.386 |-| 1.168 |--| -/, 1904 
17 | Tarnopol . .| la | 25.000) 10.410 !—} 2.082 |—|] '/ 1901 


2a | 50.000 | 12.498 |-—| 4166 |-| |, 1908 


15), 1905 
15, 1906 


7.000 | — 
160 — 


1/, 1910 
'/, 1914 


T[rembowla . | la | 160.000 | 48.000 — 
2a | 15.000 305 |-— 


Złoczów . .| la 6.000 6.000 |—! 


2a | 100.000 — 3 8.334 |-— 
2a ` 25.000 6 262 —| 


z . . | la | 50.000 4.168 |—į 4168 — 


21 | Żółkiew . .| la 30.000 | 4.500 |-| 1.500 |—| 3/, 1911 


„i og 
Stanisławów . | la i 40.000 a 5.000 1/, 1898 
16.660 i 3.382 s 1, 1901 


2.082 EM lh 1908 


2a_ 120.000 | 6000 |—|__6.000 |—| 1 1913 
l 
Razem . 11,831.124{ 559.197 |15] 112.859 |44 
l 
Porównanie: 
Wypłacono pożyczek. ; : . . 1,831.124 zł, —- ct. 
Spłacono ratami 5 : y ram: 559.197 M n l5. 


Pozostaje należytość od gmin z d. 30; 1894 1,271.926 zł. 85 ct. 


